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अमेठी ग्रामोद्योग सेवा समिति द्वारा किये गये सामुदायिक विकास 
(माडल कृषि) परियोजना का अन्तिम मूल्यांकन 


अमठी ग्रामोद्योग सेचा समिति द्वारा सामुदायिक विकास परियोजना का संचालन कपार्ट व 
स्थानीय लोगा की सहायता से किया गया। सामुदायिक विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य - कृषि 
उत्पादकता में वृद्धि, नकद फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन, भूमिगत जलस्तर को बनाये रखना, 


मसलन कक ह /रजकेकल-क, 


गाः न दर "पक नम छा हिल के तथा पर्यावरण सा कि रत हे म्ऋउजा साझा हे 
गब्रामाण ज्ञागा का शृद्ध जल उपलब्ध कराना तथा प्रयावरण का सुरक्षा का प्रोत्साहित करना जहां है | 


>> । 


कुल मिलाकर परश्योजना का लक्ष्य आय व राजगार का सृजन करना रहा है। अमंठी ग्रामोद्याग सेवा 
समिति उपणवत परियोजना के क्रियान्वयन में कितनी सफल रहीं हैं। कार्यक्रमों का संचालन कपार्ट 
क॑ दिशा ग निर्दशों क अनुसार हुआ हैं या नहीं?' कार्यक्रमों का ज्लैत्र में क्या असर पड़ा” आदि का 
मूल्यांकन कार्य कपार्ट द्वारा गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को दिया गया डै। गिएि विकास 
अष्टायन समस्शान द्राग क्रय गय अच्तिण मल्याकन का विवश्ण निम्नवत # | 
ः अमेठी ग्रामोद्योग सेवा समिति के सम्बन्ध मे जानकारी : 

मी ग्रामाद्माग सदा समिति जिसका पजोकरण न0 40297 है, का पंजीकरण दिनाक 28 07 
“990 को हुआ शा और समिति का नवीनीकाण 27.07.2005 को अगले प्रांच वर्षा के लिए किया गया 


2। सर्मात का कार्यालय अमठी कस्त्र के गमलीला मैदान के पास डै। समिति क॑ कार्यालय में 


६) 
>5। 
हलक 


कपार्ट सहायता से चलाये जा ग्हे प्रश्योजना का बोर्ड लगा है। समिति कार्यालय में अध्यक्ष के 


कम व सलक लअखाद न्य 5 नमक 25 समिति कम 22223 अध्यक्ष जा मी न नीम मा अर आम मम 
जलावा लखाकाणश पयःग व चालक कायण्त हं। सांमात के सध्यक्ष छा0 नणगन्‍द्र करमाश एन0 एो 


गए्ल0एलएबी0 तथा पी एच जीए उपाधियारक है। डा0 मिश्रा ने अवगत कणया कि वकालत के 
जा 0 ८000, 50 ललरका मेक नल दनयपा 3८ पल दा पे हक ०५ जाग 80 कप आज हो हिट जीठी है कब 
य-2 सामाजिक कार्यो के माध्यम से राजनीति म जाना लक्ष्य बनाया है। समेति स अ जविजाय। 
भी जुड़ ले बतमान मे समिति की कार्यकारिणी निम्नवत है 


बन 0६५ ४ ४४ व: औ कया आ हक कक 0 त्म्ए है 6 0॥8 (५ श्र 
|. जप! »| उऊउए नसरनन्‍द्र कूभार नशा 


जे 


2. सचिव - श्री श्रोगम जायसवाल 
कई फषाध्यक्ष - ओऔ शरजमणि 
री सदस्य -- छा0 लाज़ो पाण्ड श्रीमती नीलम व श्रीमती उर्मिला | 


समिति क॑ खाते का संचालन अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के सयुवत हस्ताक्षरों से किया जाता है! 
वर्तमान मे समिति का बचत खाता इलाहाबाद बैंक शाखा, अमेठी में खुला है जिसका खाता नम्बर 
(447 है। समिति क वित्तीय कागजातों जैसे ब्रिल बुक, केश बुक, लेजर व आडिट सम्बन्धी कार्या 
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का कशण्न क लिए लखाकाणए नियुवत किया है। मूल्यांकन के समय समिति कं पंजीकरण प्रमाण पद्र 
ये आय-व्यय साब्रच्धी प्रमाण गृल्यांकनकत्ता को दिखाये और सही पाये गये 
2. परियोजना का कार्यक्षेत्र 

अमेठी ग्रामोद्योग सेवा समिति ने सामुदायिक विकास परियोजना का संचालन संग्रामपुर 
विकास खण्ड के सोनारें कन गांव में किया था। सोनारी कन्‌ गांव में दस बलखारी, घिसियान 
कन्ट्डई, पाण्ड पुण्वा, पूण गणगन, चौब पुण्वा, तिवारी पुरवा, मिश्रिए्प्ण, प्ररेमनगोध्र पृण शवलान गहरियन 
का पुरवा तथा पूरे ओचरन) पर्व हैं। यह गांव अमेठी तहसील से 45 किलोमीटर की दूरगे पर स्थित 
हैं। अमहो ग्रामाद्योग संवा समिति द्वाग किये गये सर्वक्षण क अनुसार सोनारी कन्‌ गांव की कल 
जनसंख्या 4854 है जा 478 परिवारों में बंटी है। जातिवार देखने पर 29 परिवा डी जाति, 28 
पारवार अल्पसख्यक 70 परिवार अनुसूचित जाति तथा 64 परिवार सामान्य जाति क हैं। अधिकतर 


परिवार का मुख्य व्यवसाय कृषि, कृषि मजदूरी व अन्य मजदूरी है मात्र एक परिवार हस्तकला उद्योग 


0॥- 


से अपनी जीविका अर्जित कर रहा है। 
3. परियोजना लामभार्थियों की चयन प्रक्रिया : 

दिनाक 27.07 2003 को कपार्ट से धनशशि स्वीकृत होने पर समिति ने जहां एक ओर पर्ची 
पास्टर छपाकर परग्योजना का प्रचार-प्रसार किया वहीं दूसरी ओर गांव में बैंठके की गयी। गांव में 
वंप्रथम स्वय सहायता समृह बनान का प्रयास किया समिति के अध्यक्ष के अनुसार समिति ने कुल छ 
समूह बनाय प्रत्येक समूड मे 70-42 पण्विरें को शमिल किया गया। प्रत्येक समूट से एक सदस्य 
जो जागरूक व पढ़ा लिखा था उसको ग्रुप लीडर बनाया गया। एक समूह में उन्हीं लाभाथियों को 
लिया गया जिनकी जमोन एक साथ थी। सभी जिज्ञासु व आवश्यकता वाले लाभांथियां को जागरूक 
करए समिति ने सोनारी कन्‌ गाव मं परियोजना की देखभाल व सही संचालन कि लिए कृषि शोध 
सहायक व परयवक्षक की नियुक्त की थी। 
4... परियोजना का वित्तीय प्रबन्ध : 

कपार्ट के द्वाग दिनाक 27 09.2003 कुल 542960 रूपय को स्वीकृति प्रदान को शी जिस 
धनराशि का भुगतान समिति को दो किश्तों में किया गया जिसमे प्रत्येक किश्त की धनराशि 27480 
रूपया शी। समिति ने कपार्ट की सहायता के अलावा नलकृप, स्प्र मशीन, आम व पापुलर वृक्षागेपण 
आदि कार्यो के निर्वहन के लिए 474370 रूपये का सहयोग स्थानीय लोगों से भी प्राप्त किया है 


अमेठी ग्रामाद्याग समिति के आय-व्य्य विवग्ण का तालिका संख्या-। म दशाया गया हैं। 








तालिका सख्या-4 अमठी ग्रामोद्योग सेवा समिति द्वारा कराये गये विभिन्‍न कार्यो में 
किये गये व्यय का विवरण | 





गा वि लेओों | स्थानीय... | कपार्ट द्वारा कुल | लक्ष्य 
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परियोजना क्रियान्वयन व परियोजना लाभार्थो : 
जैसा कि सस्था के अध्यक्ष डा0 नरेन्द्र कमार मिश्रा न अवगत कराया कि नलकूषपों की 


(] 


स्थापना क॑ लिए नलकप विभाग से सम्पर्क कर सलाह ली गयी और बोरिंग के लिए टेक्नीशियन 
मिस्त्री की सहायता ली गयी। गांव के 40-42 लोगों क॑ (एक समह) जमीनो क पास एक नलकृप 
स्थापित किया गया। कुल गिलाकर 06 नलकप छः समूहों के जमीन के पास स्थापित किये गये। 
यदि डम जातिवार देख तो नलकपों को स्थापित करने से 6338 प्रतिशत सामान्य जाति, 25.35 
पिछड़ी जाति तथा 9९6 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 4.40 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के कृषक 
लाभान्वित हुए (तालिका सख्या- 02)। जहां तक हैण्ड पम्प मार्क-2 तथा तालाब का प्रश्न डे जिस 
पुरवे मे य॑ स्थापित किये गये है बहा क॑ लाभार्थो इनका लाभ उठा है। आम व पापुलर वृक्षों का 


के ५ हु“ व्भाल्य एज जी के पद मन का ए ि ४७७४ ७र्थी स्पा गज अप गत ले फिर सम्‌ह ली अिनफटलकक “ऊन जिन्होंने गे | जी, भन्‍नथह पलर ह> के कर! व 
वितरण समुहां का कया गया। हम मशान भा समूह का दय॑ गये ये जिन्होंने आम व पापुलर के वृक्ष 
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लगाय और उनसे यह आशा की गयी कि ये कृषक अन्य कृषकों को भी इन्हें उपयाग मे लान॑ दंग। 
सामुदायिक विकास परियोजना के माध्यम से संचालित नलकूपों से लाभान्वित हुए कृषकों की सूची 
निम्नवत हे । 

तालिका -02 सामूहिक सिंचाई परियोजना से लाभान्वित हुए लामार्थी 


मी  आक 


॥ 
' सामान्य 45 (63.38) ि 42 | ै । 
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6. अमेठी ग्रामोद्योग द्वारा चलाये गये सामुदायिक विकास परियोजना का प्रभाव 
समिति द्वारा चलाये गये सामुदायिक विकास परियोजना का प्रभाव जानने क॑ लिए संस्था द्वारा 
प्रदत्त सूची से लाभार्थियों का नाम पुकाश गया और उन्हीं लाभाथियों का साक्षात्कार लिया गया। 


इसके साथ 2 समिति के प्रबन्ध कार्यकारिणी के सदस्यों से भी मूल्यांकन कर्त्ता ने परियोजना के 
प्रभाव के सम्बन्ध में जानकारी ली। इसके साथ संस्था द्वार की गयी फोटोग्राफी भी देखी गयी कछ 


फोटोग्राफ संलग्न है। 








0 


नलकूप से सिचार्इ करने वाले लाभार्थियों से ज्ञात हुआ कि 45-20 वर्ष पूर्व गांव में गज़कीय 
नलक्‌प ही सिंचाई का एक मात्र साधन था लेकिन 3-4 वर्षो में ही रजकीय नल्कप से खाश पानी 
आने लगा जिस कारण कषकाँ की जमीन में रेह (लवणता) पैदा होने लगी परिणाम स्वरूप कृषकों ने 
णगजकीय नलकूप से सिंचाई बन्द कर दी। राजकीय नलकप बन्द होने के बाद गांव के कुछ कृषक 
निजी नलकूप वाल कृषकों से सहायता लेने लगे लेकिन अधिकतर किसान मानसून पर निर्भर रहने 
लगे। विगत वर्ष समिति द्वाग समूह नलकप लगाने से नकदी फसलों विशेषकर सब्जियों, उड़द य 
सनई को उगाने से कृषक सफल हुए है। नकद फसलों क॑ साथ-साथ कृषकों द्वाग की जाने वाली 
पारम्परिक फसलों का उत्पादन भी 3-4 गुना बढ़ गया है जो किसान मात्र खाने क॑ लिए उत्पादन 
कर रहे थे वे वर्तमान में अनाज व सब्जियों की बिक्री करने लगे हैं। 

गाव में तालाबों की सफार्ड व गहराई बढ़ाने से भूमिगत जल स्तर को बनाये रखने क॑ साथ 
लोगो को जानवरों को पानी पिलाने, सनई को भिगोकर उसकी छाल निकालकर रस्सी बनाने आदि 
चीजों का लाभ हा रहा है। ग्रामवासियों ने अवगत कराया कि हेण्डपम्प गांव के लिए वरदान हे 
वयोंकि पहले ग्रामवासी कुओं से पानी पीते थे अब गांव में उपलब्ध सभी कंए सूख गये हैं मात्र 
हेण्डपम्प ही जायदातर लोगों के पेयजल के साधन हैं। साक्षात्कार के समय मूल्यांकनकर्त्ता को 
ग्रामवासियों ने अवग॒त कराया कि इण्डिया मार्क-गा के अलावा गांव में अन्य हैण्डपम्प सफल नहीं है 
क्योंकि भूमिगत जल स्तर नीचा हो गया है। हैण्डपम्प से पेयजल उपलब्ध- होने से महिलाओं के 
कार्य ब्रोझ में कमी आयी है वयोंकि गांव की अधिकतर महिलायें ही घरों में दूर से पानी लाती हैं। 
जहा तक आम व पापुलर के वुक्षों का प्रश्न है, पौधे जमीन में दीमक होने से सही तरीके से उग नहीं 
पायं मात्र 25% पौधे ही जीवित रहने की बात लाभार्थियों ने बताई। पौधों क॑ जीवित न रहने का 

॥्रर्ण ग़सायनिक घोल व सिचाड़ न करना बताया गया । द 

7... परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता व रख-रखाव : 

मूल्यांकन कर्ता को क्षेत्रीय सर्वेक्षण के समय संस्था के अध्यक्ष व अन्य लाभाथियों द्वारा दिखाये 
गये नलकृप (सभी डीजल चालित) हेण्डपम्प व तालाब ठीक-ठाक पाये गये एक नलकूप में पी0 सी0 
ओ0० चलता भी पाया गया । पी०सी०ओ0० वाले ने बताया कि एक पन्थ दो काज हो रहे हैं जैसा कि 
पूर्व में कहा गया है कि नलकूपों का वितरण समूह में किया गया है। समूह का मुखिया नलकूप के 
रख-रखाव का कार्य कर रहें हैं। डीजल का खर्च निकालने के बाद जो लाभ होता है वही धनराशि 
रख-रखाव में लगती है। गांव में लगाये गये हैण्ड पम्पों को ग्राम प्रधान को सौंपा गया है। ग्राम 
प्रधान जलनिगम की सहायता से हैण्डपम्पों की देखभाल करेंगे। तालाब ग्राम समाज की जमीन पर 


है उनका रख-रखाव भी ग्राम प्रधान ही करेंगे | 





8... सामुदायिक विकास परियोजना के माध्यम से किये गये कार्यों की बने रहने की सम्भावना : 

यद्यपि ग्रामोद्योग सेवा समिति द्वारा किये गये सामुदायिक विकास परियोजना का कार्य 40.07. 
2005 को पूरा हो गया था लेकिन समिति के अध्यक्ष की सक्रीयता व परियोजना से सृजित 
एरिसम्पत्तियों का स्वामित्व समूह के मुखियाओं व ग्राम प्रधान का होने से कार्यक्रमों की निरन्तरता बने 
रहने की सम्भावना है। समिति द्वारा स्थापित नलकपों, हेण्डपम्पों व तालाबों से ग्रामवासी लाभ लेते 
रहंगे। समिति के अध्यक्ष का भी कहना है कि वे स्वय समय-2 पर कार्यक्रमों की निगरानी 
(फालोअप) करने का प्रयास करेंगे | 

कल मिलाकर अमेठी ग्रामोद्योग सवा समिति द्वारा चलाये गये सामुदायिक विकास परियोजना 
से जहां एक ओर किसानों की उत्पादकता में वृद्धि, फसल चक्र में बदलाव, शुद्ध पेयजल की 
उपलब्धता को सुलभ करने में समिति सफल रही है. और अपने निर्धारित लक्ष्यां को प्राप्त किया है 
वहीं दूसरी आए इसी प्रकार क॑ कार्यक्रम क्षेत्र के अन्य गांवों में भी चलाने की सम्भावना को नकाश 
नहीं जा सकता है क्योंकि कृषि क्षेत्र में अभी विकास की सम्भावनायें विद्यमान हैं। सहमत हो तो 


समिति की पत्रावली निक्षपेत की जा सकती है। 


८, / 





